दुय्यम निबंधक, जिंतूर, जि. परभणी (लातूर विभाग) 
या कार्यालयाकरिता नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/६१३/प्र.क्र.३१/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नवीन इमारत/दु.नि.जिंतूर/२०२१/१२३/२०२१, दिनांक 99.04.2029 


प्रस्तावना :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, जितूर, जि. 
परभणी या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,९६,९०,८१७/-(रुपये एक कोटी Waa लाख 
नव्वद हजार Alsat सतरा फक्‍त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी तयार केला 
असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, Nanded) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च 
तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२०२१ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, जिंतूर, जि. 
परभणी या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.१,९६,९०,८१७/-(रुपये एक कोटी area 
लाख नव्वद हजार आठशे सतरा फक्त) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र अ अनुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 

(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 

मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) THe मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक-२०१७/ 

प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील wed संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 

ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/६१३/प्र.क्र.३१/म-१ 


(/ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vii) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र. ।|-८, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४०४९ २४९७-कॅपिटलळ आऊट ले ऑन पब्लिक वर्क्स (२४)(०१) "दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे इमारत 
बांधकाम" या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०७. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


०८. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३०९१६३७५७४५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRACHI OR coor HANAN ren 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c120 
823eb1b68c07dd43, postal! hi 


Code=400032, st=Mi 
INumber=5479AEF7E1148D256D58123C9408 1 FBBECIAFSCF 
CESAAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI SUBHASH PALAV 


2023.03.09 16:45:12 +05'30 


(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 
१ 
२ 
3 


महालेखापाल, 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर. 

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, परभणी (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा 3), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (4-9), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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N U i N u F oy F न E 
CONSTRUCTION OF SUB-REGISTRAR OFFICE AT. JINTUR, TALUKA, JINTUR, DISTRICT,PARBHANL 


STANDARD ANNEXURE FOR SEANDARD ANNEXURE FOR A.A. ESTIMATE 


>-- १४८ ७1) ANNE AURE FOR A.A, ESTIMATE 


RECAPULATION SHEET 


Particulars of Scope Norms (Unit Rate Rs. Per Cost (Rs.) Component = wan... Worm (UneRaehamer 1 त्ता ~~ Compenent Wise 
Now mit/meter/Lumsumiete.) Sqmt/meter/Lumsum, etc.) Toul 
(A) Essential tems (Components, ______________________)__-----ललॅसशशश Essential Items (Components) 
1 Total Building Proper (Builtup Area Sqm) As per Abst 
Scope 
1) Ground Floor Area 131.60 9 Per Sqm 33700.00 Rs. 4434920.00 
1) First Floor Area 131.60 Per Sqm 27000,00 Rs 3453200.00 
SUBTOTAL (a) 263.20 Sqm ___ 7088200. SUBTOTAL) 20340 Sams, 9881 20.00 
७) Fuel gas Pipeline Rs. 0.00 
c) Bio Digester Rs. 0.00 
d) Rain water Harvesting 263.20 Per Sym 700.00 Rs. 184240.00 
०) Solar Roof Top Rs. 0.00 
॥ Ramp For Handicaps Rs. 1Q0000.00 
। | 
४) Furniture (30% Buitup area) 131 — CO Per Sqm Se Per Sqm 5000.00 Rs. 658000,00 
SUBTOTAL (btctdtetftg) RS a ho Rs. 942240.00 
Se ae 
2 Water supply and sanitation SUBTOTAL (2) 0 eS केके 5% of l(a) Rs. 0 
3 Electrification 
(a) External 6% on (a) Rs. 479287.00 
(b) Internal 5% an (a) Rs 399406.00 
Fire Fighting Arrangements ०९. __________________263.20) A Et फपणा__03-_____00- र्य 263.20 270(0).00 Per Sym Rs. 710640.00 
SW5 TOTAL) -- म Rs. 1589333.00 
Tera AE NH2403)...”®© Re 409944439090 __ — — “>>>. = 
SB TOTAL A) Ee A)= (1)+(2)+(3) Rs. H07-+H4439-66 
(B) Miscellaneous Items 1०9 19 099°” 
i Compound wall with gale As per RA _ 25.00 Per Rm. ॥()5()().()() Rs. 287500.00 
ii Internal roads As per RA $0.00 Per Rmt. 1260000) Rs 630000.00 
iii, Development of Ground As per RA 249.49 Per Sym. 870.00 Rs 2170153.00 
iv. Parking 1.00 Per No GOONDO.N0 Rs 01)()()()().()) 
vy Retaining Wall Rs 0.00 
vi LandScaping 1.00 Per No 4()()())().!)) Rs. 41)()()()().()() 
Vii Soil Investigations & Detailed Survey. architce services 2.50 % on (a) Rs 19970300 
viii CC Drains & CD works 65.00) Per Rime 6600.00) Rs. 429000.00 
SO rec 
=", ESO 
= SUB-TOTAL (1)+(2)+(3)+(B) Rs. 13504695 00 


TO OPTIONALITMES करणात फिला 


Underground Water Tank for Rainwater Harvesting 1.00 Per No 20000000 Rs 20000000 
2 Nvuiey-wnaiins “Storage & pump house - Borewell ete Rs Wao 
3 Ai iditionin र , 1.00 Per No 200000.00 Rs 200000,00 
3 Ir CONC LZ 
4. Litt Rs 0.00 

१६ 

पि Is (4 
5 External Toilets त. म ह 
: Crenraler < 0000.00 

6 १. Area Lighting. Pumps. क 
2100 यह .......... बक्कल च कता ० 1.00 Per No 20000000 Rs 200000.00 


कळक टला 77 511.5 SUB TOTAL (C) Rs. 800000.00 
ERMINE 2970S» 
ee सा PROJECT COST (P) = (A)+(B)+ (C ) Rs. 4430469500 


, 


= “550 


> caer ene ae 
1... त ती. a oe Particulars of Scope Norms (Unit Rate Rs. Per Cast (Rs.) सित wise 
hate Sqmt/meter/Lumsuny, etc. ots 
ROSIN तचा ततनकतडन मलिकला स । 
i) Add for Contingencies Tn an {aj [१५ 319525,00 
ii) cies Building इ an (a) [१५ ११04000) | 423 93-0" 
क 09१ 1206 an (P) Its, SN goin 
iv) Prive Escalation । is on (१) [१५ LEH 4 48 
vy) Centage Charges ३०७ an (P) [ts 346335-tH10-24 18:/0 
vi) Muneipal Council ine ees १०७ on (hh) [ts SIUESHH SAY 244 ss 
572.0 84 G2 #7 2A 


ee eer IB TOTAL (D)_Rs. 5153111 


oT ORT ETC HC) ०. ४ PROJECT COST (TPC) (At +C+D) (5. 9वर्व १0४2-१1 69 08] Fx 
i Ye aI, Rs. Lakhs Ks. HLL AR 


AS. 196-5) ees. 


Plinth Aren Rates for 


1) Building Proper Cost Rs 30350.00 7 Sym 
ii) Electrical Work Rs, 63K. SO / Sqm 
iii) Water Supply > Rs, 1685.00 / Sqn 
iv) Ford) । ii) । ॥) Rs, SOR 10.047 Sqn 


१) Potal Project Cost] TPC/Area (१) Ry 79928. RK FS 


eA . idl vA 

Assistant Enginecr(Gr1 ) Tech wy a Wy, , otf ; ype Céxecutiv neer 

P.W.Sub. Divn,Jintur a / Z q a श्र deal “Parbhani 
fey 03 4,96, J 8197. 

- 


¢€ 
Sup pases Enyincer, ग Cheiftingireer, 
PAV, Cite, Nanded Superintending Engineer वकिलाच्या ता गाती 
ge Viorks Cirele,Nandod 


» \ 
“०४०4 ao 
a ee —_—_—_———— 
We निवंधक वर्ग-१ (१०00९9 


व मुद्राक जिल्हाधिकारी,परभणी. 7.५, ७५५५१ Aurangabad, 


